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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 54 

20 Φεβρουάριου 2004 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΎ 1586 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση 
Βασικού Οδικού Δικτύου Δήμου Τυμπακίου» με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 περ. ατού Ν. 1418/84 «Δημό¬ 
σια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και το άρθρο 
6του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων«ωςισχύουν 
μετά τους Ν. 2229/94 «Τροποποίηση & συμπλήρωση του 
Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 133/31.8.94), Ν. 
2338/95, Ν.2372/96 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.96) και Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 
25Α/9.2.98) και Ν.2940/01 (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι 80.000,00 Ευ¬ 
ρώ με τη δαπάνη του Φ.Π.Α Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 10.3.2004, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γρα- 
φείατηςΔ/νσηςΤεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Ηρακλείου οδός 1770 
και Αποκορώνου γωνία. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1 και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτ/ση 
Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς την οποία θα 
απευθύνεται η εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 
1.356,00 ευρώ, δηλαδή 2% της δαπάνης που προϋπολογί- 
σθηκε κατά τη μελέτη του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση Τεχν, Υπη¬ 
ρεσιών Ν.Α. Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ηράκλειο, 12 Φεβρουάριου 2004 
Ο Αντινομάρχης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ 1585 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρε¬ 


σιών προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση 
Βασικού Οδικού Δικτύου Δήμου Παλιανής» με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 περ. ατού Ν. 1418/84 «Δημό¬ 
σια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και το άρθρο 
6του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων» ως ισχύουν 
μετά τους Ν. 2229/94 «Τροποποίηση & συμπλήρωση του 
Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 133/31.8.94), Ν. 
2338/95, Ν.2372/96 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.96) και Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 
25Α/9.2.98) και Ν.2940/01(ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι 150.000,00 
Ευρώ με τη δαπάνη του Φ.Π.Α Το έργο ανήκει στην κατηγο¬ 
ρία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 24.3.2004, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Ηρακλείου οδός 1770 
και Αποκορώνου γωνία. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1 και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτ/ση 
Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς την οποία θα 
απευθύνεται η εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 
2.543,00 ευρώ, δηλαδή 2% της δαπάνης που προϋπολογί- 
σθηκε κατά τη μελέτη του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση Τεχν, 
Υπηρεσιών Ν.Α. Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Ηράκλειο, 12 Φεβρουάριου 2004 

Ο Αντινομάρχης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ 
-♦- 

(3) 

Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Μετάθεση ημερομηνίας πρώτου δημόσιου ανοικτού δια¬ 
γωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας συσκευ¬ 
ών εγχύσεων ιατρικών για ένα (1) έτος, με αριθμό διακήρυξης 
14. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Διοίκησης 
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του Νοσοκομείου κατά την 3η/5.2.2004 Συνεδρίασή του, με¬ 
ταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του ετήσιου ανοικτού 
διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησηςτη συμφερότερη προ¬ 
σφορά για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, χωρίς τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης αυτού και ορίζει ως νέα ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού την 21.4.2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 
π.μ. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της νέας ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 20.4.2004. 

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουάριου 2004 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΓΑΛΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
ΝΟΜΑΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ. Πρωτ. 13/2004 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Σερρών, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνι- 
σό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών αρθ. 7 
Π.Δ. 609/85 και σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης 
μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη 
Φαραγγιού Αγγίτη ποταμού προϋπολογισμού: 1.320.000,00 
ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΝΑ 3 και είναι ενταγμέ- 
νο στο Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ ΚΜ) με συνολική Πίστωση 1.320.000,00 
ευρώ με χρηματοδότηση 75% από το ΕΤΠΑ της ΕΕ και κατά 
25% από Δημόσια Δαπάνη (είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με 
κωδικό: 2003ΝΑ04330005)/ 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών στις 
10.3.2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (χρόνος λήξης πα¬ 
ράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. (τέρμα Ομό¬ 
νοιας). 

Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός στην πα¬ 
ραπάνω ημερομηνία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη με τους 
ίρους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού του 
έργου αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και απευθύνεται στη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Σερρών (ποσό 22.375,00 ευρώ). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις που έχουν πτυχίο εν ισχύ α) Οικοδομικά 2ης ή 3ης ή 4ης 
τάξης εντός νομού Σερρών ή με δεύτερη επιλογή το Νομό 
Σερρών, ή αναβαθμισμένη Κ/ξ"ια 1ης τάξης, δηλ. δύο 1ης τά¬ 
ξης και β) Οδοποιία Α2 ή 1ης τάξης ή 2ης τάξης καιγ) Πρασί¬ 
νου Α2 ή 1η ή 2η εντός Ν. Σερρών ή με δεύτερη επιλογή 
έδρας το Νομό Σερρών, ή αναβαθμισμένη Κ/ξία Α1 τάξης, 
δηλ. δύο Α1 τάξης, ή Κοινοπραξίες μεμονωμένων Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων που έχουν τα παρπάνω πτυχία ΜΕΕΠ 
καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών-Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών 
στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών (τέρμα 
Ομονοίας) αρ. τηλ. 2321090537 - 2321090506. 

Σέρρες, 5 Φεβρουάριου 2004 

Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή 


(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 264 

Η Δ/νση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτι¬ 
κό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές 
και ενιαίο ττόσοστο έκπτωσης επί του εργολαβικού οφέλους, 
σε έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ- 
λεσηςτου έργου: «Βελτίωση και αναβάθμιση χώρου δασικής 
αναψυχής Αγίου Παύλου περιαστικού δάσους Θεσσαλονί¬ 
κης» προϋπολογισμού δαπάνης 23.500.00 Ευρώ μαζί με το 
ΦΠΑ. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου θα 
γίνουν σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, 
Ν. 2576/98, Ν. 2940/2001 κλπ., όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην 10.3.2004 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 - 11.00 π.μ. στα Γραφεία της Δ/νσης Αναδα¬ 
σώσεων Θεσ/νίκης ,οδός Αλιστράτης 1. 

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού θα επανα- 
ληφθεί την 17.3.2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 -11.00 
π.μ στην ίδια υπηρεσία χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Εργολήπτες Δημοσίων Δσσοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) με 
πτυχίο Α' τάξης, ή ανάλογης τάξεως πτυχίου σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα πρασίνου (που είναι στελεχωμένες με Δα¬ 
σολόγους ή Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ.) με 
πτυχίο Α2 τάξης και άνω (νέα κατάταξη όπως ορίζει ο Ν. 
2940/01) σύμφωνα με τους περιορισμούς του Νόμου και τα 
ισχύοντα κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

γ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες 
από κράτη - μέλη της ΕΈ ή του ΕΟΧ ή από τρίτες χώρες, οι 
οποίες έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
ΕΕ ή από χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
«Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις» (ΣΔΣ), εγκατεστη¬ 
μένες στην ΕΕ ή σε κράτη - μέλη του ΕΟΧ ή στις χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις» (ΣΔΣ), και είναι εγγεγραμένες στους επίσημους 
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 334/00, για αντί¬ 
στοιχη κατηγορία και δυναμικότητα, όπως απαιτείται από τις 
επιχειρήσεις στου ΜΕΕΠ. 

Η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει τόσο 
απευθείας από τις ίδιες όσο και μέσω πρακτορείων ή υποκα¬ 
ταστημάτων τους εγκατεστημένων εντός του Ε.Ο.Χ. 

Απαραίτητα για τη συμμετοχή είναι πέραν των προβλεπό- 
μενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών και όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν 
των 400.00 ευρώ, ήτοι το 2% του προϋπολογισμού χωρίς το 
ΦΠΑ, σύμφωνα με. το άρθρο 6 της διακήρυξης. 

Η παραλαβή των στοιχείων του διαγωνισμού ήτοι τα τεύχη 
του διαγωνισμού, τα έντυπα οικονομικών προσφορών κλπ θα 
δίνονται μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα 
προμηθευθούν μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γ ραφεία της 
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Δ/νσης Αναδασώσεων Θεσ/νίκης - Αλιστράτης 1,546 26 Θεσ¬ 
σαλονίκη ή στα τηλέφωνα 2310-546.447 και 2310-517.084. 

Θεσσαλονίκη, 16 Φεβρουάριου 2004 

Ο Διευθυντής Αναδασώσεων 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΗΣ 
-Φ- 

( 6 ) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 
Αριθ. Διακ. 3/2004 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσ¬ 
σει δημόσια ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα ρε τις διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων» Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2338/95, το 
Ν.2372/96 και το Ν. 2940/01, τις διατάξεις του Ν. 2576/98 
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής 
δημ. Έργων και άλλες διατάξεις» και της απόφασης 
Δ17/Ο/08/16/ΦΝ02/1998 ΥΠΕΧΩΔΕ «Διαδικασία για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου κατασκευής δημ. Έργων» που εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση του αρ. 2του Ν. 2576/98, όπως αυτή συ¬ 
μπληρώθηκε με τη Δ17α/10/65/ ΦΝ402/1998, (ΦΕΚ 835 
Β/12.8.98), τη Δ17α/07/37/ΦΝ402/3.7.2000 (ΦΕΚ887Β/2000) 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ καιΔ17α/07/53/ΦΝ 402/16.7.2002 (ΦΕΚ 
919Β/19.7.2002), με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 «Κατα¬ 
σκευή Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε μετά Π.Δ. 286/94, 
368/94, 402/96, 210/97, 285/97, 218/99, 334/00 και το Ν. 
2741/99, με τις διατάξεις του Π.Δ. 472/85 «Σύνθεση επιτρο¬ 
πών ΜΕΕΠ, ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, με τις διατάξεις του Ν. 2741/99, όπωςτρο- 
ποποιήθηκε με το Ν. 3060/02 και το Ν. 3090/2002, προσαρ¬ 
μοσμένη στο Κοινοτικό Δίκαιο (Συνθήκη Ε.Ο.Κ., Οδηγίες 
Ε.Ο.Κ., Π.Δ. 23/93, κλπ.) καθώς και της Νομοθεσίας για τα 
Α.Ε.Ι. (Ν.2083/92, Ν.1268/82, Π.Δ.185/88, Ν.Δ. 463/70, κλπ). 
Και με τους όρουςτης διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης 
όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση 
διαφόρων κτιρίων του Α.Π.Θ. - Οικοδομικές και Η.Μ. εργα¬ 
σίες κατά το έτος 2004 (1η Εργολαβία)». 

Προϋπολογισμού: 440.000,00 ευρώ. 

Η δημοπρασία διεξάγεται με το σύστημα επιμέρους ποσο¬ 
στού έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 4α του Ν. 
1418/84 και το άρθρο 7 του Π .Δ. 609/85, όπως αυτά έχουν συ¬ 
μπληρωθεί και τροποποιηθεί. 

Ο διαγωνισμός θα .γίνει στις 3.3.2004, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.30 - 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), στα 
γραφείατης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που, 
λόγω αποχής ή απεργίας, δεν παρουσιαστεί κανείς στη δη¬ 
μοπρασία για να δώσει προσφορά ή δεν παρουσιαστεί η Επι¬ 
τροπή για τη διενέργεια της, αυτός θα επαναληφθεί στις 
10.3.2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 -11.00 π.μ. στον ίδιο 
τόπο χωρίς άλλη δημοσίευση στοντύπο. Γιατη συμμετοχή σ’ 
αυτόν απαιτείται εγγυητική επιστολή αξίας 7.460,00 ευρώ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εταιρείες εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Α2 τάξης και άνω γραμμένες στο ΜΕΕΠ και 
κοινοπραξίες της παραπάνω τάξης για έργα Οικοδομικά, Α2 
τάξης και άνω και κοινοπραξίες της παραπάνω τάξης ή κοι¬ 
νοπραξίες 2 Εταιρειών Α1 για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
καθώς και ανωτέρων τάξεων (σύμφωνα με το 
Α.Π.Δ.17α/08/35/ΦΝ430/8.4.2003, όπως ισχύει σήμερα). 

Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι καταβάλουν ποσό 15,00 ευρώ, που πληρώνεται στη 
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης 
«Κ. Καραθεοδωρή», 5ος όροφος) ή κατατίθεται στην Εθνική 


Τράπεζα, Υποκατάστημα Σιντριβανιού Θεσσαλονίκης στον 
κωδικό ΚΑ εσόδων 6669 και στον αριθμό λογαριασμού 
54530-65. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για όλα 
τα στοιχεία με τη δημοπρασία (σχέδια, διαγράμματα κ.λ.π.) 
και να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα για τη σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς τους από τη Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 8ος όροφος), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9:00 -13:00 και μέχριτην προη¬ 
γούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες Μαστοροδήμου Παναγιώτα, τηλ. 996822. 

Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουάριου 2004 

Ο Αντιπρύτανης 
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΗΣ I. ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ 
-Φ- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 474 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Δημο¬ 
σίων Έργων προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με ανοικτή δημοπρασία 
και σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις τον άρθρου 
4 παρ. 2α και 4β του Ν. 1418/84 σε συνδυασμό με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 7 του Π Λ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΨΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΨΙΑ». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 314.000,00 ευρώ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2003ΕΠ02630041 ΣΑΕΠ 026/3 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ¬ 
ΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τους όρους της διακή¬ 
ρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυ¬ 
τό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους και 
ισχύει σήμερα (Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138Α/1.8.94), 2338/95 (ΦΕΚ 
202Α/14.9.95), 2372/96 (ΦΕΚ 29Α/28.2.96), 2576/98 (ΦΕΚ 
25Α/9.2.98) το Π.Δ. 278/99 (ΦΕΚ 232Α/3.11.99) και το 
Ν.2940/2001 (ΦΕΚ 180Α/6.8.01), τις διατάξεις του ΠΔ 
334/2000 (ΦΕΚ 2Α/21.12.2000), και τις διάταξες του ΠΔ 
609/85, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα 
Π.Δ. 286/94 (ΦΕΚ 148Α/14.9.94), 368/94 (φΕΚ 201 α/2.12.94) 
και 402/96 (ΦΕΚ 269Α/10.12.96), το Ν. 2338/94 και τα Π.Δ. 
210/97, Π.Δ. 285/97 (τροποποίηση άρθρων και ΠΔ 609/85), 
218/99 (ΦΕΚ 187Α/19.9.99) και του ΠΔ 2741/99 (ΦΕΚ 
199Α/28.9.99), καθώς και την απόφαση του Υπουργού ΠΕ- 
ΧΩΔΕ Δ17α/07/37/ΦΝ 402/3.7.2000 (ΦΕΚ 887Β/18.7.2000), 
όπως οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν κατά την ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο τεύχος διακη¬ 
ρύξεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία της Διεύθυνσης Δη¬ 
μοσίων Έργων, Οδός Οπλ. Σεχιώτη 1 στην Τρίπολη, στις 
10.3.2004, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη Επιδό- 
σεως προσφορών). 

Στο διαγωνισμό και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, 
γίνονται δεκτές: 

α. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην Α2 ή 1η τάξη για κατη¬ 
γορία έργων Οικοδομικών και στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για κα¬ 
τηγορία έργων Ηλεκτρομηχανολογικών. Επίσης γίνονται δε- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


κτές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες εντός Νομού κα¬ 
τασκευής του έργου ή σε γειτονικό νομό, όπου απαιτείται 
πτυχίο 2ης τάξης για κατηγορία έργων Οικοδομικών. 

β. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες σε επίσημου καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 
της Ε.Ε. ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών που έχουν υπο- 
γράψειτη συμφωνία του Π.Ο. Ε., σε κατηγορία και τάξη αντί¬ 
στοιχες με τις παραπάνω του ΜΕΕΠ. 

γ. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμε¬ 
νες από κράτη της Ε.Ε. ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε.. όπου δεν τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληκτών» εφό¬ 
σον έχουν εκτελέσει σε κράτη της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και 
αυτών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) έργα με το δημοπρατούμενο και 
πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις με 
τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των παραπάνω εδαφίων. 

δ Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεωντων προη¬ 
γούμενων περατώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 ΠΔ 609/85). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα 
ή σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Επισημαίνεται ότι το τεχνικό προσωπικό που θα απασχο¬ 
ληθεί στο έργο (τουλάχιστον δύο τεχνίτες, οι οποίοι θα έχουν 
δεσμευθεί με συμβολαιογραφικό Προσύμφωνο με την Εργο¬ 
ληπτική Επιχείρηση), θα πρέπει να έχει εμπειρία σε εργασίες 
διαμόρφωσης Σπηλαίων. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να απο- 
δεικνύεται με έγγραφο τον Υπουργείου Πολιτισμού για τις 
Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή με αντίστοιχο απο¬ 
δεικτικό έγγραφο της χώρας εγκατάστασης τους για τις Ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσειςτωνχωρώντηςΕ.Ε. και του Ε.Ο.Χ. ή 
και των λοιπών χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
του Π.Ο.Ε. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι ποσού 5.350,00 ευρώ 
και να απευθύνεται στη ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από τη ΔΕΚΕ της 
Γ.Γ.Π.Π. (τηλ. 2710-238502) όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέ¬ 
χρι και δύο (2) ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

Τρίπολη, 13 Φεβρουάριου 2004 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 1592 

Ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε «ανοικτή δημοπρασία» με σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορώντο με «επί μέρους ποσοστό έκ¬ 
πτωσης» επάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης η κα¬ 
τασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟ¬ 
ΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» προύπολογιζόμενης δα¬ 
πάνης εργασιών 255.000 ευρώ, και συνολικής πίστωσης 
288.150 ευρώ, σύμφωνα με την αριθ. 79/03 εγκεκριμένη με¬ 
λέτη της Τ.Υ.Δ. Μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές : 

1) Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα Οικοδομικά 

• Α2 ή 1ης τάξης με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα η 

• 2ης τάξης με έδρα το νομό Λέσβου η δεύτερο νομό όπως 
αυτός ορίζεται στη βεβαίωση ΜΕΕΠ και πρασίνου 

• Α1, ή Α2 ή 1ης τάξης με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα 


Και Ηλεκτρομηχανολογικά 

• Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα 

2) Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα 

ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά: 

• Α2 ή 1 ης τάξης με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή 

• 2ης τάξης με έδρα το νομό Λέσβου η δεύτερο νομό όπως 
αυτός ορίζεται στη βεβαίωση ΜΕΕΠ. 

Σε κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ για έργα πρασίνου. 

• Α1 ή Α2 η 1ης τάξης με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα . 
Σε κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ για έργα ηλεκτρομηχανολογικά 

• Α1 ή Α2 η 1ης τάξης με έδρα οπουδήποτε την Ελλάδα 

2) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις από άλλες χώρες 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ε.Ο.Χ., 
εγκατεστημένες στην Ε.Ε. και την ΕΟΧ, ή επιχειρήσεις που 
έχουν συσταθεί με την νομοθεσία του κράτους μέλους της 
Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
και του Ε.Ο.Χ. και εφόσον η δραστηριότητά του παρουσιάζει 
ουσιαστικό δεσμό και συνεχή δεσμό με την οικονομία του 
κράτους μέλους και είναι γραμμένες στα κατά νόμο επαγ¬ 
γελματικά μητρώα (επίσημους καταλόγους ανεγνωρισμένων 
εργοληπτών) του κράτους προέλευσης τους, για κατηγορία 
έργων και δυναμικότητας αντίστοιχης με το δημοπρατούμε¬ 
νο έργο ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων της κατηγορίας που 
καλύπτουν συνολικά την δυναμικότητα, του δημοπρατούμε- 
νου έργου. 

3) Κοινοπραξία Ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγούμε¬ 
νων εδαφίων με αλλοδαπές επιχειρήσεις από τις προαναφε- 
ρόμενες σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού για το παραπάνω έργο, διέ- 
πεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 334/2000 και το 
άρθρο 7 του Π .Δ 609/85, και το Π .Δ 28/80 όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του νόμου 1414/84 άρ¬ 
θρο 4, την αριθ. πρωτ. Δ17α/08/16/Φ.Ν402/10.2.98 υπουργική 
απόφασης, την αριθ. πρωτ. Δ 17α/10/65/Φ.Ν.402/12.8.1998 
υπουργική απόφαση, την αριθ. πρωτ. Δ17α/07/37/Φ.Ν.402/ 
3.7.2000 υπουργική απόφαση. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθείτην 10 Μαρτίου 2004, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ και με ώρα λήξης της υποβολής 
των προσφορών την 11.00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου 
Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 1ος όροφος γρα¬ 
φείο προμηθειών. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) ευρώ. 

Τα τεύχη, τα σχέδια και το έντυπο προσφοράς θα χορη¬ 
γούνται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με την καταβολή 
ποσού των 15 ευρώ στο Ταμείο του Δήμου Μυτιλήνης.(πλη¬ 
ροφορίες στον Αλεξίου Γεώργιο τηλ 22510-27777). 

Μυτιλήνη, 13 Φεβρουάριου 2004 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
-♦- 

(9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝIΚΟΛΑΟΥ 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝIΚΟΛΑΟΥ» προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο Α' τακτικό διαγωνισμό ανάδειξης ετήσιων 
χορηγητών αναλώσιμων υλικών μονάδας τεχντού νεφρού με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προϋπολογι¬ 
σμού 270.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


853 


Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30.3.2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10 στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών: 
τηλ. 358-041,350-147, 350-152 ΡΑΧ 357-603, αρμόδιος ΣΕΡ- 
ΒΕΤΑΣ Γεώργιος. 

Ο Διοικητής 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΠΕ.Σ.Υ.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 
Αριθ. Διακ. 1 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους με την υπ’ αριθμ. 
29η/22.10.2003 (θέμα 7ο) απόφασή του, προκηρύσσει Δημό¬ 
σιο Ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Ν.2286/95, 2362/95 και των Π.Δ. 370/95, 394/96 με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσηςτη συμφε- 
ρότερη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση Τη¬ 
λεφωνικού Κέντρου. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.000 ευρώ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στο Άργος και ενώπιον 
επιτροπής στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Άργους 
στις 3.3.2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. 

Διακηρύξεις και πληροφορίες δίνονται καθημερινά από το 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Μπενεχούτσο από 
08.00 μέχρι 13.00 στο τηλέφωνο 27510-64172 ή Ροχ 27510- 
64170. 

Κόστος παραλαβής της σχετικής διακήρυξης 20 ευρώ. 

Άργος, 9 Φεβρουάριου 2004 
Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣΠΥΡΝΟΚΟΚΗΣ 
-Φ- 

( 11 ) 

Β' ΠΕ.Σ.Υ.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΩ 
Αριθ. Διακ. 01/2004 

Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Κω, μετά 
απάτην 212/26.11.2003 απόφαση του Σ.Δ., διενεργεί επανα¬ 
ληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη συμφερότερη προσφορά - κόστος ανά εξέταση, 
για την προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικού αιμοδοσίας με 
παροχή συνοδού εξοπλισμού κατά περίπτωση, για ένα (1) 
έτος, μέσα σε συντμημένη ημερομηνία 20 ημερών, προϋπο¬ 
λογισμού 337.243,39 €, μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., με τόπο παράδοσης το κτίριο του Γενικού Νοσοκο¬ 
μείου - Κ.Υ. Κω και γλώσσα υποβολής των προσφορών την 
Ελληνική. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 

8.3.2004, ημέρα Δευτέρα και μέχρι τις 14:00, στο γραφείο 
προμηθειώντου Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Κω. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 

9.3.2004, ημέραΤρίτη και ώρα 10:00, στο γραφείο προμηθει¬ 
ών του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Κω. 

Η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό 
Τύπο, ορίζεται η 13.2.2004. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
07:00 έως 14:30, από το γραφείο προμηθειών του Γενικού 
Νοσοκομείου - Κ.Υ, Κω, Ιπποκράτους 34 Κως, Τ. Κ. 853 00, 
τηλ.: (22420) 29623 ή (22420) 28050 εσωτ. 186, Μπρουμίδης 
Ιωάννης. 


Η δαπάνη της δημοσίευσης αυτής βαρύνει τον προϋπολο¬ 
γισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Κω. 

Κως, 28 Νοεμβρίου 2003 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΡΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. ΤΎ. οικ. 367 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Κυκλάδων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημό¬ 
σια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τις διατάξεις 
του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων έργων όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.2229/94, το 
Π.Δ.286/94 (Φ.Ε.Κ./148Α/14-9-94) και το Π.Δ.218/99 
(Φ.Ε.Κ./187Α/16-9-99), τον Ν.2576/98 και την απόφ. με αρ. 
Δ17α/θ8/16/ΦΝ 402/10-2-98 για την ανάδειξη μειοδότη εκτέ¬ 
λεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο καταφύ¬ 
γιο τουριστικών σκαφών στα Λουτρά ν. Κύθνου», προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης. 150.000 Ευρώ.(χωρίς Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πίστωση της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή την 
25.2.2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Κυκλάδωνπου βρίσκο¬ 
νται στην Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, από τα οποία οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες να λάβουν γνώση των σχετικών τευχών της 
μελέτης και να παραλάβουν έντυπα προσφοράς για συμπλή¬ 
ρωση. 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας, το έργο θα 
επαναδημοπρατηθεί στις 3.3.2004 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο 
τόπο και την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ, κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων ΑΙ τάξης και 
άνω για έργα Λιμενικά ή Οδοποιίας και Α1 τάξης και άνω για 
έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται το ποσό 
των 3.000 Ευρώ, δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού, το 
οποίο παρέχεται με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και του άρθρου 27 παρ. 6 του 
Π.Δ. 609/85 και θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχ. Αυτ/σης Κυκλάδων. 

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν γνώση των σχετικών της δη¬ 
μοπρασίας μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την 
υποβολή προσφοράς τεύχη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
διακήρυξη στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομ. Αυτοδ/σης Κυκλάδων στην Ερμούπολη Σύρου τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την παραμονή της δημοπρα¬ 
σίας. Οι διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν έδρα της επιχείρησής 
τους στη Σύρο, πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά, δηλώσεις διορισμού και αποδοχής αντικλή¬ 
του, κατοίκου Σύρου. 

Ερμούπολη, 4 Φεβρουάριου 2004 
Ο Διευθυντής Τ.Υ..Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ 1895 

Ανακοινώνεται ότι την 3.3.2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π. μ (λήξη επίδοση των προσφορών) θα γίνει από αρμό¬ 
δια επιτροπή στα γραφεία της ΔΕΣΕ Δωδεκανήσου (ταχ. 
Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας Ρόδος Τ.Κ 85100) διαγωνισμός 
με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
«επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοει- 
δών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας» (περίπτωση β παρ 4 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και άρθρου 7 Π.Δ. 609/85) για 
την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης ΕΟΔ Ν. Ρό¬ 
δου». 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργηθεί 
την παραπάνω ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθεί την άλλη Τε¬ 
τάρτη 10.3.2004 την ίδια ώρα. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα κ.λ.π» ως τροποποιήθη¬ 
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τους 
Ν.2229/94, Ν.2308/95, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2576/98.Ν. 
2741/99, Ν. 2940/01, Ν.3212/03 

β) Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και 
των Π.Δ 286/94, Π.Δ 368/94, Π.Δ 402/96, Π.Δ 210/97, Π.Δ 
285/97,Π.Δ. 218/99. 

γ) Των Π .Δ 305/96 και Π ,Δ 334/2000. 

δ) Των Δ17α/08/16/ΦΝ. 402/98, Δ17α/10/65/Φ.Ν 402/98, 
Δ17α/03/71/Φ.Ν 402/28.8.1998Δ17α/05/35/Φ.Ν 402/26.4.99, 
Δ17α/05/42/Φ.Ν 402/2.8.2000, Δ17α/03/45/Φ.Ν. 430, 

Δ17α/07/37/Φ.Ν 402/2000 και Δ17α/03/52/Φ.Ν 402/6.6.2003, 
Δ17α/10/67/Φ.Ν 402/29.7.2003 αποφάσεων του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ε) Των εγκυκλίων 22, 24, 32, 36 και 37/2001 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ζ) Της Δ17α/01/13/Φ.Ν 430/27.2.2002 απόφασης του ΥΦ. 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

η) Τη Δ17α/04/59/ΦΝ402/8.8.2002 εγκ. 21 του Υπουργείου 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και τη Δ17α/07/53/Φ.Ν 402/16.7.2002. 

θ) Η ΔΙΠΑΔ/ οικ 502/1.7.2003 απόφαση Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ 
«Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελούμενων έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμενων 
εργασιών ανέρχεται σε 132.693,37 ευρώ μη συμπεριλαμβα¬ 
νομένου ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΤΕΟ Α.Ε 
(Απόφαση με αριθμό πρωτ. Δ3β/0/9/3/57-Ρ/6.6.2003). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΗΛΜ και ισχύουν οι εξι¬ 
σώσεις του «ρ» της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τη 
Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 απόφαση του Υ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Η προ¬ 
θεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε δώδεκα (12) 
ημερολογιακούς μήνες. Όμως για τις εργασίες συντήρησης 
και επισκευής ζημιών ή βλαβών που ήδη έχουν καταγραφεί 
και θα υποδειχθούν στον ανάδοχο με την εγκατάσταση του, 
ορίζεται τμηματική αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.654 ευρώ 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμάτιου ει- 
σπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και θα απευθύνεται προς την Περιφέρεια Ν. Αι¬ 
γαίου - Δ/νση Δημοσίων Έργων θα έχει προθεσμία ισχύος 
που αναφέρεται στην παρ 3 του άρθρου 23 του Π.Δ.609/85 
όπως ισχύει σήμερα. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις δημοσίων έργων, Εταιρικής μορφής, ατομικές ή σε κοι¬ 
νοπραξία, Ελληνικές ή Αλλοδαπές από Χώρες μέλη της ΕΕ 
και του ΕΟΧ εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα ΗΛΜ: Από 
Α2 έως 1η τάξη για έδρα εκτός Νομού και Α2 έως 2ης τάξη 
εντός Νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της. 

Σε περίπτωση οποιοσδήποτε τυχόν τροποποίησης των 
όρων των πτυχίων, θα δύναται να συμμετέχουν στο διαγωνι¬ 
σμό οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις την ημέ¬ 
ρα του διαγωνισμού επιχειρήσεις. Οι διαγωνιζόμενοι υπο- 
χρεούνται να συμμορφωθούν με τους όρους της πλήρους 
διακήρυξης της οποίας μπορούν να λάβουν γνώση όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΣΕ Δωδεκα¬ 
νήσου στην Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας Ρόδος Τ.Κ. 85100 και 
στα τηλ 22410-43236 και ίαχ: 2241023270, όπου θα χορη¬ 
γούνται και τα τεύχη της δημοπρασίας. 

Ερμούπολη, 30 Ιανουάριου 2004 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΜΑΡΘΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ 

-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 1896 

Ανακοινώνεται ότι την 25.2.2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ (λήξη επίδοση των προσφορών) θα γίνει από αρμό¬ 
δια επιτροπή στα γραφεία της ΔΕΣΕ Δωδεκανήσου (τσχ. 
Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας Ρόδος Τ.Κ 85100) διαγωνισμός 
με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
«επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοει- 
δών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας» (περίπτωση β παρ 4 
του άρθρου 4του Ν. 1418/84 και άρθρου 7 Π.Δ 609/85) γιατην 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Έργα βελτίω¬ 
σης αποστράγγισης ΕΟΔ Ν. Ρόδου». 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργηθεί 
την παραπάνω ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθείτην άλλη Τε¬ 
τάρτη 3.3.2004 την ίδια ώρα. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα κ.λ.π» ως τροποποιήθη¬ 
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό μετους 
Ν.2229/94, Ν.2308/95, Ν.2338/95, Ν.2372/96, 

Ν.2576/98,Ν.2741/99, Ν. 2940/01, Ν.3212/03. 

β) Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και 
των Π.Δ. 286/94, Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 402/96, Π.Δ. 210/97, Π.Δ. 
285/97,Π.Δ. 218/99. γ) Των Π.Δ. 305/96 και Π.Δ. 334/2000 

δ) Των Δ17α/08/16/ΦΝ. 402/98, Δ17α/10/65/Φ.Ν 402/98, 
Δ17α/03/71/Φ.Ν 402/28.8.1998Δ17α/05/35/Φ.Ν 402/26.4.99, 
Δ17α/05/42/Φ.Ν 402/2.8.2000, Δ17α/03/45/Φ.Ν430, 
Δ17α/07/37/Φ.Ν 402/2000 καιΔ17α/03/52/Φ.Ν 402/6.6.2003, 
Δ17α/10/67/Φ.Ν 402/29.7.2003 αποφάσεων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ε) Των εγκυκλίων 22, 24, 32, 36 και 37/2001 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ζ) Της Δ17α/01/13/Φ.Ν 430/27.2.02 απόφασης του Υφ. 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

η) Τη Δ17α/04/59/ΦΝ402/8.8.2002 εγκ.21 του Υπουργείου 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και τη Δ17α/07/53 Φ.Ν. 402/16.7.2002. 

θ) Η ΔΙΠΑΔ/ οικ 502/1.7.2003 απόφαση Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ 
«Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελούμενων έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών». Ο προϋπολογι¬ 
σμός της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών ανέρχε- 
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ται σε 132.740 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έρ¬ 
γο χρηματοδοτείται από την ΤΕΟ Α.Ε (Απόφαση με αριθμό 
πρωτ. Δ3β/0/4/57-Ρ/6.6.2003). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ισχύ¬ 
ουν οι εξισώσεις του «ρ»της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με 
την υπ 'αρίθμ Δ17α/10/65/Φ.Ν 402/98 απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται 
σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες. Η εγγύηση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό είναι 2.655 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμμάτιου εισπράξεωςτου Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα απευθύνεται 
προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου -Δ/νση Δημοσίων Έργων θα 
έχει προθεσμία ισχύος που αναφέρεται στην παρ 3 του άρ¬ 
θρου 23 του Π.Δ.609/85 όπως ισχύει σήμερα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις δημοσίων έργων, Εταιρικής μορφής, ατομικές ή σε κοι¬ 
νοπραξία, Ελληνικές ή Αλλοδαπές από Χώρες μέλη της ΕΕ 
και του ΕΟΧ εγγεγραμμένες στο Μ. Ε.Ε. Π. για έργα ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ: Από Α2 έως 1η τάξη για έδρα εκτός Νομού και Α2 έως 2η 
τάξη εντός Νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής 
της. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτετυχόντροποποίησηςτων όρων 
των πτυχίων, θα δύναται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό οι 
προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις την ημέρα του 
διαγωνισμού επιχειρήσεις. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται 
να συμμορφωθούν με τους όρους της πλήρους διακήρυξης 
της οποίας μπορούν να λάβουν γνώση όλες τις εργάσιμες η μέ¬ 
ρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΣΕ Δωδεκανήσου στη δ/νση: 
Πλατεία Ελευθερίας Ρόδος Τ.Κ 85100 και στα τηλ 22410- 
43236 καιίαχ: 2241023270, όπου θα χορηγούνται και τα τεύχη 
της δημοπρασίας. 

Ερμούπολη, 30 Ιανουάριου 2004 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΜΑΡΘΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ 
-♦- 

(15) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ.Διακ. 1/04 

1. Η ΜΑΚ ανακοινώνει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή, την Προμήθεια 
υλικών πλήρωσης αρμών δαπέδων για το έργο: «Προμήθεια 
Υλικών Πλήρωσης Αρμών Δαπέδων για Ανάγκες ΚΟΣΠΑ». 

2. Ο δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκφράζεται σε ακέραιες μο¬ 
νάδες επί τοις εκατό, επί των τιμών του εγκεκριμένου προϋ¬ 
πολογισμού της Υπηρεσίας και θα γίνει στις 11.2.2004, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:30 και ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 11:00 στα γραφεία της ΜΑΚ (αίθουσα συσκέψε¬ 
ων - Διοικητήριο), Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 303 (πρώην 
Ασπροπύργου), Άνω Λιόσια. 

3. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας σύμφωνα με τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Υπηρεσίας ανέρχεται στο 
ποσό των 254.237,29 € (με απρόβλεπτα, χωρίς ΦΠΑ). 

4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να καλύ¬ 
πτει ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί της συ¬ 
νολικής αξίας της προσφοράς του προμηθευτή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ΠΔ 
284/89. 


5 Ο διαγωνισμός υπόκειται στην έγκριση του Δκτού ΔΑΥ. 

6. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι προ¬ 
μηθευτές των παραπάνω υλικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 των Ειδικών Όρων Συμφωνιών 

7. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού 
στις εφημερίδες, καθώς και των επαναληπτικών του βαρύ¬ 
νουν την Υπηρεσία. 

8. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν μαζί 
με τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών τους και αντίστοιχα 
φωτοαντίγραφα, τα οποία θα κρατήσει η Υπηρεσία μέχρι την 
κατακύρωση του έργου. 

9. Τεύχος της μελέτης αντί 25 ευρώ (25 €) καθώς και πλη¬ 
ροφορίες διατίθενται από την ΜΑΚ, Τμήμα Εργολαβιών - Προ¬ 
μηθειών, Τηλ. 2470488-9, (εσωτ5608), κάθε Δευτέρα, Τετάρ¬ 
τη και Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00 μέχρι και τις 6.2.2004. 

10. Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται από τον ίδιο τον εν¬ 
διαφερόμενο ή κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. 

Ο Διοικητής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ 
-♦- 

(16) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Διακ. 2/04 

1. Η ΜΑΚ ανακοινώνει ότι εκθέτει σε ανοιχτό δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 4 
του Ν.1418/84, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύ¬ 
στημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με την περίπτωση (β) 
της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και του άρ¬ 
θρου 7 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη¬ 
ρώθηκαν με τον Ν.2940/01 καιτις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Ν.2576/98 και με τους όρους της διακήρυξης της εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση 
Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-13 στην 110 ΠΜ» προϋπολογι¬ 
σμού €2.773.050,85 χωρίς ΦΠΑ (18%), σύμφωνα με τον προ¬ 
ϋπολογισμό της μελέτης και αφορά Οικοδομικές εργασίες 
στο ποσό των €2.171.752,91 και Ηλεκτρομηχανολογικές ερ¬ 
γασίες στο ποσό των € 549.784,38 και εργασίες Οδοποιίας 
στο ποσό των € 11.513,56. 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες Επιτρο¬ 
πές στις 11.2.2004, ημέρα Τετάρτη, ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 11:00 και ώρα έναρξης μισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης, η οποία κηρύσσεται από τον πρόεδρο της Επι¬ 
τροπής στο γραφείο του Τμηματάρχη Παρακολούθησης Κα¬ 
τασκευών (1-18) της ΜΑΚ, Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 303 
(πρώην Ασπροπύργου), Άνω Λιόσια. 

3. Δεκτοί στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του 
άρθρου 4του Ν.2940/01, γίνονται: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ ΕΕΠ για τις κατηγορίες 3ης και 4ης τάξεως γενι¬ 
κά και 5ης τάξεως με έδρα ή άλλο Νομό το Νομό Λαρίσης για 
Οικοδομικά έργα και 1ης, 2ης και 3ης τάξεως για Ηλεκτρο- 
μηχανολογικά έργα. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομικών ή 
εταιρικών) εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, για τις κατηγορίες 
3ης, 4ης τάξεως γενικά και 5ης τάξεως με έδρα ή άλλο νομό 
το νομό Λαρίσης για Οικοδομικά έργα και 1 ης, 2ης και 3ης τά¬ 
ξεως για Ηλεκτρομηχανολογικά έργα. 
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4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ποσοστό 2% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, δηλαδή Πενή¬ 
ντα Τέσσερις Χιλιάδες Επτακόσια ευρώ (€ 54.700,00). 

5. Ο διαγωνισμός υπόκειται στην έγκριση του ΥΦΕΘΑ. 

6. Τα έξοδα δημοσίευσηςτηςδιακήρυξηςτου διαγωνισμού 
στις εφημερίδες, καθώς και των επαναληπτικών του βαρύ¬ 
νουν τον ανάδοχοτου έργου. 

7. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν μαζί 
με τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών τους και αντίστοιχα 
φωτοαντίγραφα, τα οποία θα κρατήσει η Υπηρεσία μέχριτην 
κατακύρωση του έργου. 

8. Τεύχος της μελέτης αντί Ενενήντα ευρώ (€90,00) θα δια¬ 
τίθεται απάτην ΜΑΚ, Τμήμα Εργολαβιών - Προμηθειών, από 
26.1.2004 έως 6.2.2004 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα¬ 
σκευή και από ώρες 9:00 έως 13:00. Πληροφορίες διατίθε¬ 
νται στατηλ. 210 2470488-9 (εσωτ 5608). Η παραλαβή τευ¬ 
χών θα γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή κατόπιν σχε¬ 
τικής εξουσιοδότησης. 

Ο Διοικητής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ. Πρωτ. 90 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Χίου, διακηρύττει ότι εκ¬ 
θέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα «με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4, παρ. 4βτου Ν. 1418/84, όπως ισχύουν σήμερα 
μετον Ν.2229/94 και το Π.Δ. 609/85, άρθρο 7το έργο: 

«Εργασίες Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου "Ρημόκα- 
οτρο" Ν. Χίου» 

Χρηματοδότηση από ΠΔΕ/ΣΑΝΑ 050/3. 

Προϋπολογισμού δαπάνης 520.000,00 € και χρόνο εκτελέ- 
σεως: 2004 - 2005 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10.3.2004, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία 
της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Χίου ή της Δ.Τ.Υ. της 
Ν.Α. Χίου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ι.α. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και 
τρίτη τάξη για κατηγορία έργων Οικοδομικών και Α2, πρώτη 
και δεύτερη τάξη για κατηγορία έργων Ηλεκτρομηχανολογι- 
κών. 

Ι.β. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 ΠΔ 609/85), μεταξύ 
των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παραπά¬ 
νω παρ. α 

Ι.γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων πρώτης, 
δεύτερης καιτρίτης τάξης για κατηγορία έργων οικοδομικών 
και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Α2, πρώτης και δεύτερης 
τάξης για κατηγορία έργων ηλεκτρομηχανολογικών (εφόσον 
το έργο ανήκει σε περισσότερες της μια κατηγορίες έργων). 

2. Προερχόμενες από Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
Κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεωντου Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 
ή Κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύν¬ 
δεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων Εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
επίσημους καταλόγουςτου Κράτους προέλευσης τους σετά- 


ξεις αντίστοιχες με τις αναφερόμενες στις ανωτέρω περιπτώ¬ 
σεις (περιπτώσεις α., β., και γ.) και με δυνατότητα εκτέλεσης 
έργων παρομοίων ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατού- 
μενο έργο. 

3. Προερχόμενες από Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
Κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεωντου Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες 
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφόσον πληρούν τις ίδιες 
τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις των Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεωντων ανωτέρω περιπτώσεων (περιπτώσεις α., β. 
και γ.) και έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ποιοτικά και πο¬ 
σοτικά με το δημοπρατούμενο έργο. 

Για το υπ’ όψιν έργο και σχετικά με τα κατώτατα όρια των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων ισχύουν τα οριζόμενα σε εγκύ¬ 
κλιο με αρ. 13/12.5.2003 του ΥΠΕΧΩΔΕΔ17α/04/44/Φ.Ν.430 
όπως ισχύουν κατά τον χρόνο της δημοπράτησης. Εγγύηση 
συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται κατ’ ελάχιστον 
9.204,00 €. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Χίου και της ΝΈ. της Ν.Α. Χίου κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες, όπου βρίσκεται και η πλήρης διακή¬ 
ρυξη η οποία οποΓελεί και το ισχυρότερο συμβατικό στοιχείο 
και της οποίας άγνοια από τους υποψήφιους διαγωνιζόμε- 
νους δεν δικαιολογείται. 

Η προσφορά της παρούσης δημοπρασίας θα συνταχθεί σε 
σφραγισμένο και μονογραφημένο έντυπο της Υπηρεσίας, 
που θα επιδοθεί στους διαγωνιζόμενους. 

Χίος, 16 Φεβρουάριου 2004 

Ο Πρόεδρος της ΝΈ. της Ν.Α. Χίου 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

Γ.Γ.Δ.Ε. 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Οδικών Έργων Περ. Αττικής (Δ9) τμή¬ 
μα γ εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
Δημοσίων Έργων δηλ. των Ν. 1418/84, 2229/94, 2338/95, 
2372/96,2576/98,2940/01 και 2741/99 άρθρο 8 παρ. δ καιτων 
σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, τις εγκυκλίους που 
ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας και την Απόφαση 
Δ9/οικ/10167/21.1.2004του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς «με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου», (άρθρο 
9 ΠΔ 609/85), για την εκτέλεση του έργου «Σ03/04: Παρεμ¬ 
βάσεις σε κόμβους κατά μήκους βασικών οδικών αξόνων Ν. 
Αττικής για τη διαχείριση κυκλοφορίας και βελτιστοποίηση 
της ροής αυτών «Συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για 
Φ. Π .Α. και αναθεώρηση, σε βάρος των πιστώσεωντου έργου: 
2003 ΣΕΟΙ000001, της Σ.Α.Ε. του Π.Δ.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.500.000,00 € 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
17.3.2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα που λήγει 
η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. 
Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος, τηλ. 210.92.47.600 και 210 
9237534 και ίθΙθίαχ: 210.92.19.945). 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 και 16 του Ν.1418/84 το άρθρο 4 του 
Ν.2229/94 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.2576/98 και τις 
αποφάσεις ΕΔ2/01/27/ΦΝ 294/18.3.95, Δ17α/03/74/ΦΝ 
312/16.12.94 καιτο ΠΔ 334/2000 «Περί προσαρμογής της Ελ- 
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ληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα στις οδηγίες της 
ΕΟΚ» καθώς και σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν.2940/01 και 
της διευκρινιστικής της εγκυκλίου Ε22 (Αρ. Πρωτ. 
Δ17α/03/45/ΦΝ 430/30.8.01) και την απόφαση αριθμ. 
Δ17α/02/59/ΦΝ 430/8.8.2002 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην τρίτη και τέταρτη τάξη για έργα Οδοποιίας, 
ανεξάρτητα απάτην έδρατους, σύμφωνα μετηνπαρ. 40 του 
άρθρου 4 του Ν.2940/01. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην πέμπτη τάξη για έργα Οδοποιίας που έχουν 
έδρα στο Ν. Αττικής, καθώς και σε ένα δεύτερο νομό, που δη¬ 
λώνεται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται 
στη βεβαίωση εγγραφής τους, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
41 του άρθρου 4 του Ν.2940/01. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην ίδια τάξη και κατηγορία του έργου του ΜΕ¬ 
ΕΠ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 4 του 
Ν.2940/01. 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Ν.3021/02 (ΦΕΚ Α' 143) ενώ η σύναψη της σχετικής σύμβα¬ 
σης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του 
άρθρου 4 του ίδιου Νόμου. 

Το έργο με Προϋπολογισμό 2.500.000,00 € έκτων οποίων 
2.033.351 € για εργασίες με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα θα 
χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου: 2003ΣΕΟ 
1000001, της ΣΑΕ 068, του Π.Δ.Ε. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
40.700,00 €, και παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 23 και 27 παρ. 6 του ΠΔ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 34 του ΠΔ 334/00 και το άρθρο 2 του Ν.2229/94 
και απευθύνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημ. Έργων, Γ εν. Γ ραμμ. Δημ. Έργων, Δ/νση Οδικών Έρ¬ 
γων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) Παν. 
Τσαλδάρη 15 -ΤΚ 176.76 και έχει χρόνο ισχύος σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85. 

Περισσότερες πληροφορίες και συμβατικά τεύχη δημο- 
πράτησης ,τα οποία μπορεί να είναι σε ψηφιακή μορφή (ΟΩ) 
καθώς και έντυπα προσφοράς (Προϋπο-λογισμός και Τιμο¬ 
λόγιο) παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ, 
οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1 ος όροφος, και από ώρα 8 
π.μ. έως 13 μ.μ. αφού καταβληθούν 30 € στην Εθνική Τράπε¬ 
ζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 159/540103-83 υπέρ Δ/νσης 
Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (τεύχη 
δεν διανέμονται την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυ¬ 
νατότητα επικοινωνίας -ενημέρωσης των υποψηφίων με θ- 
ππείΙ ή ΡΑΧ. 

Καλλιθέα, 12 Φεβρουάριου 2004 

Ο Διευθυντής 
I. ΜΑΥΡΩΝΑΣ 
-♦- 

(19) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 9190 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επαναπροκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για 
την προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, 
για την κάλυψη των αναγκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

Προϋπολογισμού; 25.400 € 


Γλώσσα: Ελληνική 

Υποβολή Προσφορών μέχρι 9 Μαρτίου 2004, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.30 π.μ. 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: 

α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.270€, και 

β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, έκδοσης εντός του τε¬ 
λευταίου εξαμήνου. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειών, έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής (για όσες 
διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς) με την καταβολή 
ποσού δώδεκα ΕΥΡΩ (12 €), στην Οικονομική Υπηρεσία του 
Παν/μίου. (Απ. συν. Π.Σ. 296/28.2.91), εκτός των ενδιαφερο¬ 
μένων εκείνων που προμηθεύτηκαν τα τεύχη της αρχικής δια¬ 
κήρυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 26510 - 
97.130-132 και 97.234, ΡΑΧ. 97.001. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ΙηΙίρΥ/νννννν.υοΙ.ρΓ/δθΓνΙοθε/θοοηοπηΙο/δυρρΙΙθε. 

Διευκρινίσεις τεχνικής φύσεως θα δίνονται από τον αρμό¬ 
διο, Ράντογλου Γεώργιο, τηλ. 26510-97.161. 

Ιωάννινα, 13 Φεβρουάριου 2004 

Ο Πρύτανης κ.α.α. 

Ο Αντιπρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 9199 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει πρόχειρο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την 
προμήθεια δεκαπέντε (15) Ροε, ενός (1) εκτυπωτή - μιας (1) 
μπαταρίας και δύο (2) IIΡ5, για την κάλυψη των αναγκών του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλ¬ 
λεύσεων της Παν/κής Σχολής Αγρίνιου του Πανεπιστημίου. 

Προϋπολογισμός: 27.510€ 

Γλώσσα: Ελληνική 

Υποβολή Προσφορών μέχρι 4 Μαρτίου 2004, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.30 π.μ. 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: 

α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.376€ 

β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, έκδοσης εντός του τε¬ 
λευταίου εξαμήνου. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειών, έναντι απόδειξης ή αντικαταβολής (για όσες 
διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς) με την καταβολή 
ποσού δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ (14€), στην Οικονομική Υπηρε¬ 
σία του Παν/μ(ου, (Απ. συν. Π.Σ. 296/28.2.91). κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες τηλ. 26510 - 97.130-132 και 97.234, 
ΓΑΧ. 97.001. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ΙηΙΙρΥ/νννννν.υοΙ.ρΓ/δθΓνΙοθε/θοοηοπηΙο/ευρρΙΙθε 

Διευκρινίσεις τεχνικής φύσεως θσ δίνονται από τον αρμό¬ 
διο Αδαμίδη Κων/νο.τηλ, 26410-39564. 

Ιωάννινα, 12 Φεβρουάριου 2004 

Ο Πρύτανης κ.α.α. 

Ο Αντιπρύτανης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ 
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( 21 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1499 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχια¬ 
κής Αυτ/σης Μαγνησίας διακηρύσσει ότι γίνεται Δημόσιος 
μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και 
με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6 του Π .Δ. 609/85 και σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 1418/84, των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων 
Π.Δ. 472/85 και Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν συμπλη¬ 
ρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, της 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.85 αποφάσεως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., των 
Ν.2576/98 και Ν 2940/01 καθώς και των ερμηνευτικών τους 
εγκυκλίων και αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του Π.Δ.30/96 
και της υπ’ αρ. 28 απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου Μα¬ 
γνησίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευήςτου έργου: 
«Έργα σταθεροποίησης κατολισθήσεων στον Πλατανιά», 
συνολικής προβλεπομένης δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋ¬ 
πολογισμό της μελέτης, 266.949,15€ + Φ.Π.Α. = 315.000,00 
€ αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Μαγνησίας. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην 10 ην του μήνα Μαρτίου του έτους 
2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00' (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφείατης Δ.Τ. Υ., που βρίσκονται στο Διοικητήριο 
Βόλου μπροστά σε αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2 και άνω τάξης για έργα 
Υδραυλικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 5.339,30 €, που θα 
παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 
609/85 και θα απευθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. 
Α. Μαγνησίας. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας (τηλ. 2421 
0 75273/75260) παρέχει στους εργολήπτες που έχουν δικαί¬ 
ωμα να συμμετάσχουν στην δημοπρασία έντυπα προσφοράς 
και κάθε σχετική πληροφορία για το έργο κάθε εργάσιμη ημέ¬ 
ρα και ώρα. 

Βόλος, 11 Φεβρουάριου 2004 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ 


-♦- 

( 22 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΧΕΠΑ 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4238 

Ανακοινώνουμε ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, μεταθέτει την ημερομηνία διενέργει¬ 
ας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 
Ενός (1) Σύγχρονου Υπερηχοκαρδιογράφου, με αριθμό δια¬ 
κήρυξης 101/15.12.2003 από 11.3.2004 σε 31.3.2004. 

Προϋπολογισμού; 75.000 € 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες Νοσοκομείου 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 30.3.2004, 
ημέρα Τρίτη μέχρι τις 14.30 η ώρα, στο Τμήμα Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποστολής της νέας περίληψης της Δ/ξης 
στην Ε.Ε.Ε.Κ. την. 


Ημερομηνία δημοσίευσης της νέας Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο την 23.2.2004. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 
14.30 μ.μ. στη Διεύθυνση: ΠΓΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, Σ. Κυ- 
ριακίδη 1 και στα τηλέφωνα του Τμήματος προμηθειών (τηλ: 
2310 993061,2,3,4). 

Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουάριου 2004 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ 
-♦- 

(23) 

Π.Ε.Σ.Υ.Π. ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.Η. 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το Γ.Ν.Η. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ ανακοινώνει ότι, προ- 
κειμένου να ανατεθεί η εκπόνηση της που περιγράφεται στη 
συνέχεια, από πιστώσεις του Φ210 Κ.Α.Ε. 2311 του ΥΠΟΥΡ¬ 
ΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με σχετική αίτηση που θα 
απευθύνουν στη: 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο», Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Κ. 
71409 Ηράκλειο, μέχριτην23.4.2004 ώρα 12:00. 

Ημερομηνία παραλαβής συμβατικών τευχών ή άλλων συ¬ 
μπληρωματικών εγγράφων: μέχρι 9.4.2004 

Ημερομηνία αποστολής προς Δημοσίευση στο Συμπλήρω¬ 
μα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
16.2.2004 

Η προς ανάθεση μελέτη και τα απαιτούμενα πτυχία είναι: 

ΜΕΛΕΤΗ: 

• ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΓΈΦΥΡΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

• ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕ¬ 
ΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται 
σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα 
ουρώ (254,240 €) χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη 
300,000 €, σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, 515/1989. Η συνολι¬ 
κή προεκτιμώμενη αμοιβή επιμερίζεται ανά κατηγορία μελε¬ 
τητικών εργασιών όπως παρακάτω: 

1. Αρχιτεκτονική Μελέτη με προεκτιμώμενη αμοιβή εκατό 
δέκα χιλιάδες ευρώ (110,000 €) πλέον Φ.Π.Α. 

2. Στατική Μελέτη με προεκτιμώμενη αμοιβή εξήντα δύο χι¬ 
λιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (62,240 €) πλέον Φ.Π.Α. 

3. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη με προεκπιμώμενη αμοι¬ 
βή ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ (82,000 €) πλέον Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 180 ημέρες 
από την ανάθεση της σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 346/1998, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000, την 
Οδηγία 92/50, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/52, 
του Ν.716/1977 και των εκτελεστικών αυτού Π.Δ.τα ακόλου¬ 
θα σχήματα: 

α) Ελληνικά Γραφεία Μελετών που είναι γραμμένα στα 
αντίστοιχα Μητρώα της χώρας, που έχουν τα πτυχία: 

Γ'- Δ' τάξεως στην κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες). 

Γ' - Δ' - Ε' τάξεως στην κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες) 

Γ' -Δ' - Ε'τάξεως στην κατηγορία 09 (Ηλεκτρομηχανολογι- 
κές Μελέτες) 

β) Αλλοδαποί Μελετητές υπήκοοι κρατών μελών της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών του Ε.Ο.Χ., ή τρίτων 
χωρών που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης 
με την ΕΈ. ή χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει την 
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Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) εγκατεστημένοι 
σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, γραφεία μελετών που 
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της ΕΕ ή 
του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμ¬ 
φωνίες σύνδεσης ή χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώ¬ 
σει τη ΣΔΣ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της ΕΕ ή 
του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει τη ΣΔΣ. 

γ) Κοινοπραξίες ή συμπράττοντα γραφεία των ανωτέρω με 
οποιανδήποτε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων βαψύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ 
-Φ- 

(24) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση 
μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΗΛΑΤΟΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» 

1. Αναθέτουσααρχή: ΔΗΜΟΣΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, I. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, 
Τ.Κ. 41222, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Νέων Έρ¬ 
γων,τηλ: 2410-259289, Ραχ: 2410-251339, οπιαίΙ: 8ΐ5ΐ3@ΐ3Π5- 
33-άίΐΤ105.9Γ 

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών: Εκπόνηση 
στατικής μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτη- 
σης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 
ΠΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 
έργου 220.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προε- 
κτιμώμενης αμοιβής μελέτης 19.000 ευρώ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Η συμβατική αμοιβή θα καθοριστεί σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 7 του άρθρου 11 του Ν.716/77. 

Υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού για: 

- Στατική μελέτη μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 8, τάξη 
μελετών Β' ή Γ προεκτιμώμενης αμοιβής: 19.000 ευρώ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

3. Τόπος έργου: Συμβολή οδών Γκύζη και Γεωργιώδου- 
Αμπελόκηποι-Λάρισα. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Μελετη¬ 
τές ή γραφεία μελετών ή σύμπραξη μελετητών που διαθέ¬ 
τουν τα παραπάνω αναφερόμενα πτυχία. 

Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις συμπραττόντων μελετητών ή 
γραφείων μελετών με την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν την 
αναφερθείσα κατηγορία μελετών με την τάξη πτυχίου που 
αναφέρεται πιο πάνω. 

5. Η εκδήλωση ενδιαφέοοντος γίνεται με σχετική αίτηση 
προς τον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΜΗ¬ 
ΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ στη διεύθυνση: I. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. 
41222 - ΛΑΡΙΣΑ με προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση 
της πρόσκλησης στο ενημερωτικό δελτίο του Τεχνικού Επι¬ 
μελητηρίου Ελλάδας. (Τ.Ε.Ε.). Ημερομηνία λήξης προθε¬ 
σμίας για την παραλαβή των προσφορών 8.3.2004, ώρα 
13:00. 

6. Αντικείμενο της μελέτης είναι η πλήρης οριστική μελέτη 
μετά των τευχών δημοπράτησης, ποδηλατοπεζογέφυρας 
στην συμβολή των οδών Γκύζη και Γεωργιάδου, η οποία θα 
χρησιμεύσει για τη σύνδεση της συνοικίας Αμπελοκήπων με 
την πόλη και το ποτάμι. Ο φέρων οργανισμός της ποδηλατο¬ 
πεζογέφυρας, απαιτείται να είναι από ειδικής μορφολογίας 
στοιχεία, ώστε να επιτυγχάνεται εκτός της στατικής επάρκει¬ 


ας του και το ανάλογο αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο θα εί¬ 
ναι σύμφωνο και με τις απαιτήσεις και κατευθύνσεις της τε¬ 
χνικής υπηρεσίας και επίβλεψης. Οι τυχόν απαιτούμενες συ¬ 
νοδευτικές μελέτες (τοπογραφική, εδαφοτεχνική, περιβα- 
ντολογική, κυκλοφοριακή κλπ.) και οι αντίστοιχες εγκρίσεις 
τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα γίνουν από την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου. 

7. Η ανάθεση θα γίνει με απευθείας επιλογή, θα ακολουθη¬ 
θεί η διαδικασία του Ν.716/77 καθώς και των εκτελεστικών 
αυτού διαταγμάτων, όπως ισχύουν σήμερα με παράλληλη 
τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2 του ΠΔ194/79. Γιατην 
εκπόνηση της μελέτης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.716/77, 
των ΠΔ 194/79 και 696/74 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 
515/89 και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου Λάρι¬ 
σας. 

8. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πρέπει να υπο¬ 
γράφεται από τους ίδιους μελετητές και σε περίπτωση σύ¬ 
μπραξης από νόμιμο εκπρόσωπο τους, θα υποβληθεί στα 
γραφεία του φορέα και στη διεύθυνση I. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1-Τ.Κ. 
41222-ΛΑΡΙΣΑ θα είναι δακτυλογραφημένη όπως και όλα τα 
έγγραφα που την συνοδεύουν και θα συνοδεύεται με ποινή 
αποκλεισμού από τα εξής στοιχεία: 

- Επικυρωμένα ακριβή φωτοαντίγραφα των μελετητικών 
πτυχίων και υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86, άρ¬ 
θρο 8, για την ισχύ τους, την έδρα, την ακριβή ταχυδρομική 
διεύθυνση του γραφείου τους ή του καθενός ξεχωριστά και 
ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από την ανάθεση της 
μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.716/77. 

- Σε περίπτωση συμπραττόντων γραφείων ανά κατηγορία 
μελέτης υπεύθυνη δήλωση αποδοχήςτης σύμπραξης γιατην 
από κοινού εκπόνηση της μελέτης, το συνολικό δυναμικό των 
συμπραττόντων γραφείων για το νόμιμο εκπρόσωπο τους 
απέναντι στον εργοδότη, τον τρόπο κατανομής της αμοιβής 
μεταξύ των μελετητών και την ανάληψη ευθύνης εξ’ ολοκλή¬ 
ρου της εκπόνησης της μελέτης της κατηγορίας (επιστημο¬ 
νική και αστική ευθύνη). 

-Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86, άρθρο 8) με 
πίνακα του μόνιμου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπι¬ 
κού του γραφείου του σε περίπτωση σύμπραξης για κάθε 
γραφείο ξεχωριστά. Επισημαίνεται ότι ο μελετητής που θα 
επιλεγεί πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία των εργα¬ 
σιακών σχέσεων. 

- Υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο του Ν.1599/86, άρθρο 8), 
στην οποία αναφέρονται, υπό μορφή πίνακα, όλες σι σχετι¬ 
κές (παρόμοιες) με την παρούσα μελέτες, που έχουν εκπο¬ 
νήσει στο Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Τράπεζες, 
ΝΠΔΔ και οργανισμών Δημοσίου συμφέροντος κάθε κατη¬ 
γορίας και στις οποίες θα πρέπει να δηλωθεί με την σειρά ο 
τίτλος της μελέτης, ο φορέας ανάθεσης, ο χρόνος ανάθε¬ 
σης, ο τελικός προϋπολογισμός του έργου, η επικαιροποιη- 
μένη τελική αμοιβή της μελέτης, το ποσοστό συμμετοχήςτου 
γραφείου σε τυχόν σύμπραξη γραφείων, η αντιστοιχούσα 
αμοιβή, η εισπραχθείσα αμοιβή στον χρόνο υποβολής της αί¬ 
τησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο χρόνος περαίωσης. 
Σημειώνεται ότι όλα τα χρηματικά ποσά θα αναγράφονται σε 
ευρώ. 

- Υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο του Ν.1599/86, άρθρο 8), 
στην οποία αναφέρονται, υπό μορφή πίνακα, όλες οι εν ενερ- 
γεία μελέτες, που εκπονούνται σήμερα από το μελετητή (εν 
ενεργεία μελέτες δεν θεωρούνται όσες έχουν υποβληθεί αλ¬ 
λά δεν έχουν ακόμα εγκριθεί), για τις οποίες θα πρέπει να δη¬ 
λωθεί με την σειρά ο τίτλος της μελέτης, ο φορέας ανάθεσης, 
ο ανάδοχοςτου έργου, ο χρόνος ανάθεσης, το στάδιοτης με¬ 
λέτης που προβλέπεται να εκπονηθεί, η προεκτιμώμενη αμοι¬ 
βή της μελέτης, το ποσοστό συμμετοχήςτου γραφείου σετυ- 
χόν σύμπραξη γραφείων, η αμοιβή μελέτης που του αναλο- 
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γεί, η υπολειπόμενη αμοιβή του γραφείου κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης και η προβλεπόμενη ημερομηνία πε- 
ραίωσης. Σημειώνεται ότι όλα τα χρηματικά ποσά θα ανα¬ 
γράφονται σε ευρώ. 

- Υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο του Ν. 1599/86, άρθρο 8), 
στην οποία θα αναφέρονται οι μελέτες Δημοσίου, ΟΤΑ, Δημό¬ 
σιες Επιχειρήσεις, Τ ράπεζες, ΝΠΔΔ και οργανισμών Δημοσίου 
συμφέροντος κάθε κατηγορίας που εκπονήθηκαν την τελευ¬ 
ταία πενταετία από τα μέλη της ομάδας μελετητών ή τα γρα¬ 
φεία μελετών και στις οποίες θα πρέπει να δηλωθεί με την σει¬ 
ρά ο τίτλος της μελέτης, ο φορέας ανάθεσης, ο χρόνος ανάθε¬ 
σης, οτελικός προϋπολογισμός του έργου, η επικαιροποιημένη 
τελική αμοιβή της μελέτης, το ποσοστό συμμετοχής του γρα¬ 
φείου σε τυχόν σύμπραξη γραφείων, η αντιστοιχούσα αμοιβή, η 
εισπραχθείσα αμοιβή στον χρόνο υποβολής της αίτησης εκδή¬ 
λωσης ενδιαφέροντος και ο χρόνος περαίωσης. Σημειώνεται ότι 
όλα τα χρηματικά ποσά θα αναγράφονται σε ευρώ. 

- Υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο του Ν.1599/86, άρθρο 8), 
στην οποία θα αναφέρονται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του 
γραφείου και τι από αυτόν θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη 
της παρούσας μελέτης. Επισημαίνεται ότι ο μελετητής που 
θα επιλεγεί θα πρέπει να υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία (τι¬ 
μολόγια αγοράς, άδειες χρήσης) των προγραμμάτων και των 
μηχανημάτων που χρησιμοποιεί. 

- Στοιχεία της εμπειρίας των αιτούντων. Ήτοι βιογραφικό 
σημείωμα με τα προσόντα και την εμπειρία τους σε παρόμοι¬ 
ες μελέτες, και κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επι¬ 
τροπή για να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα της δυνατότη¬ 
τας και της εμπειρίας τους. 

- Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν 
να είναι ταξινομημένα σύμφωνα με την σειρά που ζητούνται 
και με ευρετήριο. 

- Η επιτροπή επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει 
τους ενδιαφερομένους για παροχή διευκρινήσεων και συ¬ 
μπληρωματικών στοιχείων. 

- Η προθεσμία περάτωσης της μελέτης ορίζεται για μεν την 
προμελέτη σε 45 ημέρες, για δετήν οριστική με τα τεύχη δη- 
μοπράτησης σε 60 ημέρες. Στον χρόνο αυτό δεν περιλαμβά¬ 
νονται οι χρόνοι ελέγχου των σταδίων και οι πόσης φύσεως 
απαιτούμενες εγκρίσεις της μελέτης. 

9. Ενστάσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας 10 ημερολο¬ 
γιακών ημερών από την κοινοποίηση στους ενδιαφερομέ¬ 
νους της απόφασης της φορέα. 

- Η σχετική σύμβαση υπογράφεται εντός 30 ημερών από 
την ημέρα λήξης των ενστάσεων, με προσκόμιση εγγυητικής 
επιστολή» καλής εκτέλεσης ίση με 5% της προεκτίμωμενης 
αμοιβής. 

- Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται αυ¬ 
τούσια, σύμφωνα με το νόμο, στο Ενημερωτικό Δελτίοτου ΤΕΕ. 

- Όλα τα έξοδα της δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής, 
καθώς και τυχόν ορθών επαναλήψεων στον Τύπο, βαρύνουν 
τον ανάδοχο της μελέτης. 

- Πληροφορίες δίνονταιτις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΣ και συγκεκριμένα από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων-Τμήμα Νέων Έργων (τηλ. 2410-259289). 

Αρμόδιος: Β. Τσομπάνογλου 

Λάρισα, 26 Ιανουάριου 2004 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 
-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει, δημόσιο, ανοικτό, μειοδο¬ 


τικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες πεοσφορές και με το σύ¬ 
στημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙ- 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑ¬ 
ΝΙΩΝ». 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΔΙΚΤΥΑΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τα Προεδρικά 
Διατάγματα 609/85 ως ισχύουν σήμερον και τις διατάξεις του 
Ν.2940/2001, προϋλογισμού μελέτης 1.144.803,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και 1.350.868,00 € μεΦ.Π.Α. 

Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμ¬ 
βριων σε διάφορους δρόμους του Δήμου Χανίων και γενικά 
κάθε εργασία που προβλέπεται από την σχετική μελέτη του 
έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 

10.3.2004 στα γραφεία του Δήμου Χανίων (Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 
73135 Χανιά, τηλ. 28210 92000) ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
π.μ. (λήξη επιδόσεωςπροσφορών). 

Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προ¬ 
σφοράς θα είναι 120 ημέρες από την προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών. Για την ανάδειξη του αναδόχου εφαρμόζο¬ 
νται τα άρθρα 1 και2τωνΝ.2576/98 και των σχετικών σε εκτέ¬ 
λεση των εκδοθεισών Αποφάσεων και εγκυκλίων της ΓΓΔΕ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν. Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφο¬ 
ρές είναι η Ελληνική. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) Ελληνικές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 2ης τάξης και 
πάνω για έργα Υδραυλικά, β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
την ισχύουσα Νομοθεσία, γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που δικαιούνται σύμφωνα με την διακήρυξη να συμμε¬ 
τέχουν, δ) και όσοι νόμιμα μπορούν να συμμετάσχουν σύμ¬ 
φωνα με τον Ν.2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
22.896,00 € δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης 
του έργου και θα απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. Η εγγύηση 
συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον για διάρκεια 60 ημερολο¬ 
γιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβα¬ 
σης ανέρχεται σε 57.340,00 € και αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη με 
την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή πα¬ 
ράβολου 50€συνΦ.Π.Α. στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέχρι την 

4.3.2004 (ώρα 13.30 μ.μ.). 

Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορούν 
αν υποβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 11 του Π.Δ. 218/9 όπως ισχύουν 
μετά την ψήφιση των Ν.2940/2001 

Τ α έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής όσο καιτωντυ- 
χόν επαναληπτικών δημοπρασιών, στον τύπο και στο φύλλο της 
Κυβερνήσεως βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά 
τις εργάσιμες ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 
όπου βρίσκονται στα τεύχη της μελέτης και οι λεπτομερείς 
όροι της διακήρυξης (Τηλ. 28210 36220, Ρεχ. 28210 36288). 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




